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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 21 

28 Ιανουάριου 2005 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) 

Η σύμβαση αυτή καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Ναι. 

ΤΜ Η ΜΑ I: ΑΝ ΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ιωαννί- 

νων (ΔΕΥΑΙ), Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 454 44, Ιωάννινα. 
Τηλέφωνο: (2651) 54 δΟΟ.Φαξ: (26510) 54 547. Ηλεκτρο¬ 
νικό ταχυδρομείο: 9ίοί3ΐ<ΐ3@ ΘοΙ.ρΓ 

1.2) Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Όπως στο 
1 . 1 . 

1.3) Διεύθυνση για την παροχή των εγγράφων: Όπως 
στο 1.1. 

1.4) Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και 
των αιτήσεων συμμετοχής: Όπως στο 1.1. 

1.5) Είδος αναθέτουσας αρχής 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) Περιγραφή 

11.1.1) Είδος σύμβασης έργου: 

11.1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας: Αγορά. 

11.1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών: 

11.1.4) Συμφωνία-πλαίσιο: 

11.1.5) Ονομασίατης σύμβασης από την αναθέτουσα αρ- 
Χή: 

11.1.6) Περιγραφή/ αντικείμενο της σύμβασης: 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συ¬ 
στήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και διαχείρισης των 
υδροσυστημάτων της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο πε¬ 
ριλαμβάνει: 

Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού 
ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη 
λειτουργία του δικτύου, αποτελούμενο από έναν (1) Κε¬ 
ντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεμένο, μέσω 
ασύρματων ή και ενσύρματων επικοινωνιακών διατάξεων, 
με πέντε (5) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) συνδεδε- 
μένους με εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης, δεκα¬ 
πέντε (15) Τοπικούς Σταθμούς Μέτρησης Παραμέτρων 
Δικτύου (ΤΣΔ), έναν (1) Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου 
(ΠΣΕ) και δύο (2) Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (ΦΣΕ). 

Στην παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνονται η δαπάνη 


νια την προμήθεια υλικών εξοπλισμού και την παραγωγή 
του απαραίτητου Λογισμικού τόσο τωντοπικών σταθμών, 
όσο και των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης, η εγκατά¬ 
σταση αυτών και η εκπαίδευση, τεκμηρίωση, υποστήριξη, 
συντήρηση και εγγύηση καλής εγκατάστασης και λει¬ 
τουργίας. 

11.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδο¬ 
σης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: 
Ιωάννινα. 

II. 1.8) Ονοματολογία 

II. 1.8.1) Ταξινόμηση κατά ΟΡν (κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις): 

11.1.8.2) Αλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ): 

11.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα: Όχι. 

Επιτρέπετε να υποβληθούν προσφορές για ένα τμήμα: 
όλατατμήματα. 

II. 1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 
(κατά περίπτωση): Όχι. 

11.2) Ποσότητες ή μέγεθος της σύμβασης 

II. 2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Το μέγεθος της 
σύμβασης ανέρχεται βάσει του εγκεκριμένου προϋπολο¬ 
γισμού μελέτης σε 390.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, {αζ}α ΦΠΑ 
70.200 ευρώ, δηλαδή συνολική αξία 460.200 ευρώ). 

Προϋπολογισμός μελέτης 

Α-Τ / Περιγραφή εργασιών / Μον. Μετρ. / Ποσότητα/Τι¬ 
μή μονάδας / Δαπάνη 

1. Τοπικός σταθμός Χαμηλής ζώνης, Τεμ. 1, 22.500, 

22.500 

2. Τοπικός σταθμός Μεσαίας ζώνης, Τεμ. 1, 19.500, 

19.500 

3. Τοπικός σταθμός Υψηλής ζώνης, Τεμ. 1, 18.000, 
18.000 

4. Τοπικός σταθμός Κρύας, Τεμ. 1,27.000, 27.000 

5. Τοπικός σταθμόςΑγίου Ιωάννη, Τεμ. 1,15.000,15.000 

6. Εξοπλισμός ΚΣΕ - ΠΣΕ - ΦΣΕ, Τεμ. 1,47.000, 47.000. 

7. Λογισμικό ΚΣΕ - ΠΣΕ - ΦΣΕ (βασικό πακέτο); Τεμ. 1, 
40.000,40.000 

8. Λογισμικό ΚΣΕ - ΠΣΕ-ΦΣΕ (πακέτο εφαρμογής), Τεμ. 
1 , 100 . 000 , 100 . 000 . 

9. Τοπικοί σταθμοί μέτρησης παραμέτρων δικτύου ΤΣΔ, 
Τεμ. 15,85.000,85.000 

10. Εκπαίδευση προσωπικού, Τεμ. 1,6 000, 6 000 

11. Χορήγηση ανταλλακτικών, Τεμ. 1,10 000,10 000. 

Δαπάνη Προμήθειας: 390.000 

ΦΠΑ 18%: 70.200. 

Σύνολο Δαπάνης: 460.200 ευρώ. 
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II. 2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Περιγραφή και ένδειξη 
του χρόνου κατά τον οποίο μπορούν να ασκηθούν: 

II. 3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 6 
μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) Όροι που αφορούντη σύμβαση 

III. 1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

8.1 Εγγύηση Συμμετοχής: 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
σε πρωτότυπο της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 
το ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προ¬ 
μήθειας (χωρίς του Φ.Π.Α.) ήτοι 19.500,00 ευρώ. Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει: 

8.1.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

8.1.2. Τον εκδότη. 

8.1.3. Να απευθύνεται προς την Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, (ΔΕΥΑΙ), Ελ.Βενιζέ- 
λου 4, Τ.Κ. 45333, Ιωάννινα. 

8.1.4. Τον αριθμό της εγγύησης 

8.1.5. Τοποσόνπου καλύπτει η εγγύηση. 

8.1.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προ- 
σφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

8.1.7. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνι¬ 
σμού και τον τίτλο της προμήθειας. 

8.1.8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, 
η οποία είναι 30 ημέρες τουλάχιστον μετά τη λήξη του 
χρόνου της προσφοράς, (δηλαδή 210 ημέρες από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). 

8.1.9. Τους όρους ότι: 

8.1.9. α. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ¬ 
λακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζή- 
σεως. 

8.1.9. β. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση 
της ΔΕΥΑΙ που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβλη¬ 
θεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

8.1.9. γ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο¬ 
σήμου. 

8.1.9. δ. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προ- 
βεί στην παράταση της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ, που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8.1.9. ε. τον όρο της ανάληψης της υποχρέωσης από το 
πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη 
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ 30 
ημέρες τουλάχιστον μετά τον χρόνο λήξης της προσφο¬ 
ράς (δηλ. 210 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού). 

8.2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επι¬ 
στολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συ¬ 
νολικής συμβατικής αξίας κάθε παραγγελίας, χωρίς 
Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει: 

8.2.1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

8.2.2. Τον εκδότη. 

8.2.3. Να απευθύνεται προς την Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, (ΔΕΥΑΙ), Ελ.Βενιζέ- 
λου 4, Τ.Κ. 45333, Ιωάννινα. 

8.2.4. Τον αριθμό της εγγύησης. 

8.2.5. Το ποσόν της εγγύησης. 


8.2.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προ¬ 
μηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

8.2.7. Τον τίτλο της προμήθειας που αφορά η εγγύηση. 

8.2.8. Τους όρους ότι: 

8.2.8. α. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ¬ 
λακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζή- 
σεως. 

8.2.8. β. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση 
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα κα¬ 
ταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

8.2.8. γ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το 
ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτο¬ 
σήμου. 

III. 1.2) Κυριότεροιόροιχρηματοδότησηςκαιπληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: 

Ειδικότερα οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους: Η πληρωμή της αξίας της προσφερό- 
μενης προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νό¬ 
μιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις. Η πληρωμή της αξίας της προσφερόμε- 
νης προμήθειας θα γίνεται σε ευρώ. Σε κάθε λογαριασμό 
που θα συντάσσεται θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις πε- 
ριλαμβανομένων και των κρατήσεων που αναγράφονται 
στα άρθρα 53, 54 και 55 του ΠΔ 28/1980 οι οποίες όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 56 του ίδιου ΠΔ μπορούν να κα¬ 
ταβάλλονται και με τη μορφή εγγυητικών επιστολών. Η 
καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

7.1. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) και μέτρησης πα¬ 
ραμέτρων δικτύου (ΤΣΔ). 

Το τίμημα των ΤΣΕ και ΤΣΔ, όπως ορίζεται στο αντίστοι¬ 
χο τεύχος, θα καταβληθεί ως εξής: Παράδοση συνόλου 
υλικού στην υπηρεσία: 60 %. 

Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και πρωτεύουσα τη¬ 
λεπικοινωνιακή διασύνδεση: 20 %. 

Τεκμηρίωση, τελική διαμόρφωση λογισμικού, δευτε- 
ρεύουσα επικοινωνία: 10 %. Ολοκλήρωση εκπαίδευσης: 
10 %. 

7.2. Εξοπλισμός ΚΣΕ - ΠΣΕ - ΦΣΕ: 

Το τίμημα του εξοπλισμού των ΚΣΕ - ΠΣΕ - ΦΣΕ, όπως 
ορίζεται στο αντίστοιχο τεύχος, θα καταβληθεί ως εξής: 

Παράδοση συνόλου υλικού στην υπηρεσία: 60 %. 

Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τηλεπικοινωνια¬ 
κή διασύνδεση: 20 %. 

Τεκμηρίωση, τελική διαμόρφωση λογισμικού: 10 %. 

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης: 10 %. 

7.3. Λογισμικό ΚΣΕ - ΠΣΕ - ΦΣΕ (βασικό πακέτο και πα¬ 
κέτο εφαρμογής). 

Το τίμημα του βασικού πακέτου λογισμικού των ΚΣΕ - 
ΠΣΕ - ΦΣΕ, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο τεύχος, θα κα¬ 
ταβληθεί ως εξής: 

Παράδοση συνόλου υλικού, εξοπλισμού καιλογισμικού 
ΚΣΕ-ΠΣΕ-ΦΣΕ: 50 %. 

Πρωτεύουσα τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με ΤΣΕ (5 
συνδέσεις): 10 %. 

Σύνδεση με ΠΣΕ και ΦΣΕ: 10 %. 

Δευτερεύουσα τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με ΤΣΕ 
και ΠΣΕ (τελική διαμόρφωση επικοινωνιών): 10 %. 

Τελική διαμόρφωση λογισμικού (πακέτο εφαρμογής): 
10 %. 

Τεκμηρίωση, ολοκλήρωση εκπαίδευσης: 10 %. 

7.4. Ανταλλακτικά. 

Το τίμημα των ανταλλακτικών, όπως ορίζεται στο αντί¬ 
στοιχο τεύχος, θα καταβληθεί ως εξής: 

Παράδοση στην υπηρεσία: 90 %. 
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Ολοκλήρωση εκπαίδευσης: 10%. 

7.5. Εκπαίδευση. 

Το τίμημα της εκπαίδευση, όπως ορίζεται στο αντίστοι¬ 
χο τεύχος, θα καταβληθεί ως εξής: 

Πέρας εκπαίδευσης: 90 %. 

Παράδοση υλικού εκπαίδευσης όπως ορίσει εγγράφως 
η υπηρεσία: 10 %. 

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος ερ¬ 
γοληπτών/ προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσίες στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Αγνωρισμένοι κατασκευαστές, αντιπρόσωποι ή προμη¬ 
θευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου παρέχοντες 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης εγγεγραμμένοι στο οικείο Επι¬ 
μελητήριο ή επαγγελματική ένωση, που έχουν έδρα σε 
κράτη μέλη της Ε.Ε. ή των χωρών του ΕΟΧ ή των χωρών 
που έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις καθώς και των χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ. 

III. 2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III. 2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των εργοληπτών/προμηθευτών/παρεχόντων υπη¬ 
ρεσίες και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση 
των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών ικανοτήτων 
τους: 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά πε¬ 
ρίπτωση δικαστικές ή διοικητικές Αρχές, έκδοσης του τε¬ 
λευταίου τριμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο δια- 
γωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ανα¬ 
γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει υποβληθεί αί¬ 
τηση για κήρυξη σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης ανα¬ 
γκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά πε¬ 
ρίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενή¬ 
μεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τόσο τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής 
όπου αυτό απαιτείται, σε αντίθετη δε περίπτωση υπεύθυ¬ 
νη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι υπο¬ 
χρεωμένοι να ασφαλίσουν το προσωπικό τους σε επικου¬ 
ρικό ταμείο) και τις εισφορές έναντι του οικείου ασφαλι¬ 
στικού τους φορέα. 

• Πιστοποιητικά που προκύπτουν από τις αρμόδιες κα¬ 
τά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Κατάσταση προσωπικού που διαθέτει η επιχείρηση 
κατά ειδικότητα. 

• Κατάσταση προσωπικού που θα συμμετέχει στην 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργίατων υλικών της πα¬ 
ρούσας προμήθειας καθώς και βιογραφικά σημειώματα 
αυτού. 

• Ισολογισμό τουλάχιστον των τριών τελευταίων ετών, 
για όσους έχουν από το νόμο υποχρέωση σύνταξης ισο¬ 
λογισμού, από τον οποίο να προκύπτει η οικονομική κα¬ 
τάσταση της επιχείρησης. 

• Προαιρετικά κατατίθενται και στοιχεία σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών της επιχείρησης και ειδικότερα του κύ¬ 
κλου εργασιών της για το συγκεκριμένο είδος που θα εκ¬ 
δηλώσει ενδιαφέρον, μέχρι τα τρία προηγούμενα χρόνια. 
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλογο 
πωλήσεωντων ζητουμένων προς προμήθεια ειδών με πο¬ 
σότητες, α'α, ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και παρα¬ 
λήπτες. 

• Επίσης τέλος τεχνική προσφορά με τα εξής στοιχεία: 


- Πλήρης περιγραφή του συνόλου του προσφερόμενου 
εξοπλισμού με επίσημα εγχειρίδια (πιαπυαίε), καθώς και 
αναλυτική κατανομή του στους σταθμούς. 

- Περιγραφή συστήματος 50ΑϋΑ, με υποδείγματα ει¬ 
κόνων, δομή, πιοάυίθε, λειτουργίες και μεθόδους. 

- Περιγραφή τοπικών προγραμμάτων ΡΙ_0. 

- Περιγραφή λειτουργίας αυτοματισμού, σενάρια λει¬ 
τουργίας, διαδικασία εφαρμογής τους. 

- Περιγραφή διαχείρισης βάσης δεδομένων (τρεχό¬ 
ντων, ιστορικών και παραγόμενων δεδομένων, συμβά¬ 
ντων, μηνυμάτων κτλ). Περιγραφή διαχείρισης δεδομέ¬ 
νων εκτός βάσης 50ΑϋΑ. 

- Ηλεκτρολογικά σχέδια για κάθε σταθμό. 

- Διάγραμμα δικτύων υπολογιστών ΚΣΕ - ΠΣΕ. 

- Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνδεσης ΦΣΕ. 

- Περιγραφή τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης σταθμών. 
Πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική, το 
υλικό, η δομή, η επεκτασιμότητα, το πρόγραμμα της 
εφαρμογής και να παρουσιαστούν πίνακες που τεκμη¬ 
ριωμένα να εμφανίζουν τον διακινούμενο όγκο πληροφο¬ 
ριών και τους εκτιμούμενους χρόνους μετάδοσης του συ¬ 
νόλου της πληροφορίας με το σύστημα σε πλήρη ανά¬ 
πτυξη. 

III. 2.1.1) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: 

• Δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Όταν πρόκειται για εταιρείες απαιτείται πρακτικό του 
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που να εγκρίνει τη 
συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δη- 
μοπρατούμενης προμήθειας και επικυρωμένο αντίγραφο 
του καταστατικού. 

Όταν πρόκειται για κοινοπραξία, πρακτικό του διοικητι¬ 
κού συμβουλίου κάθε εταιρείας - μέλους της κοινοπρα¬ 
ξίας που να εγκρίνει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό ως 
μέλος της κοινοπραξίας για την ανάληψη της δημοπρα- 
τούμενης προμήθειας και επί κοινοπρακτούντος φυσικού 
προσώπου υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αυτού πε¬ 
ρί συμμετοχής του στο διαγωνισμό ως μέλος της συγκε¬ 
κριμένης κοινοπραξίας για την ανάληψη της δημοπρα- 
τούμενης προμήθειας. 

α. Επί Α.Ε., αντίγραφο του καταστατικού από το οποίο 
να προκύπτει η ιδιότητα του καταθέτοντος ως μέλος του 
ΔΣ αυτής και σε περίπτωση καταθέτοντος - μη μέλουςτου 
ΔΣ - τα έγγραφα εξουσιοδότησης μετ’ αντιγράφου του 
καταστατικού από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη διαδι¬ 
κασία παροχής εξουσιοδότησης για την κατάθεση της 
προσφοράς. 

β. Για ΟΕ, ΕΕ, και ΕΠΕ, αντίγραφο του καταστατικού 
από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του καταθέτοντος 
ως διαχειριστή και σε περίπτωση καταθέτοντος μη δια¬ 
χειριστή, έγγραφα εξουσιοδότησης μετ’ αντιγράφου του 
καταστατικού από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη διαδι¬ 
κασία παροχής εξουσιοδότησης για την κατάθεση της 
προσφοράς. 

γ. Γ ια κοινοπραξίες, συμβολαιογραφικό έγγραφο για 
τον ορισμό του καταθέτοντος ως κοινού εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας για την κατάθεση της προσφοράς με τα 
αναφερόμενα στις περιπτώσεις α, β, και γ έγγραφα, ανα- 
λόγωςτης ιδιότητας του κάθε κοινοπρακτούντος (φυσικό 
πρόσωπο, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ). 

• Έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος την 
προσφορά σε περίπτωση εταιρειών. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καιτο κύριο επάγ¬ 
γελμα τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ σε τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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• Για φυσικά πρόσωπα, απόσπασμα Ποινικού Μητρώ¬ 
ου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδί¬ 
κημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

III. 2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα- 
απαιτούμενα αποδεικτικά: 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά πε¬ 
ρίπτωση δικαστικές ή διοικητικές Αρχές, έκδοσης του τε¬ 
λευταίου τριμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο δια- 
γωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ανα¬ 
γκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει υποβληθεί αί¬ 
τηση,για κήρυξη σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης ανα¬ 
γκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά πε¬ 
ρίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενή¬ 
μεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τόσο τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής 
όπου αυτό απαιτείται, σε αντίθετη δε περίπτωση υπεύθυ¬ 
νη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι υπο¬ 
χρεωμένοι να ασφαλίσουν το προσωπικό τους σε επικου¬ 
ρικό ταμείο) και τις εισφορές έναντι του οικείου ασφαλι¬ 
στικού τους φορέα. 

• Πιστοποιητικά που προκύπτουν από τις αρμόδιες κα¬ 
τά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Κατάσταση προσωπικού που διαθέτει η επιχείρηση 
κατά ειδικότητα. 

• Κατάλογο προμηθειών στον οποίο να αναφέρονται 
προμήθειες που αφορούν (3ΘΑϋΑ, ΡΙΧ, επικοινωνίες 
κλπ.), τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στην 
ΕΥΔΑΠ στην ΕΥΑΘ, σε ΔΕΥΑ, σε Δήμους ή σε άλλους Δη¬ 
μόσιους Φορείς και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς. 

• Ισολογισμό τουλάχιστον των τριών τελευταίων ετών, 
για όσους έχουν από το νόμο υποχρέωση σύνταξης ισο¬ 
λογισμού, από τον οποίο να προκύπτει η οικονομική κα¬ 
τάσταση της επιχείρησης. 

• Προαιρετικά κατατίθενται και στοιχεία σχετικά με τον 
κύκλο εργασιώντης επιχείρησης και ειδικότερα του κύκλου 
εργασιών της για το συγκεκριμένο είδος που θα εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, μέχρι τα τρία προηγούμενα χρόνια. Τα στοι¬ 
χεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλογο πωλήσεων 
τωνζητουμένωνπροςπρομήθειαειδών με ποσότητες, αξία, 
ημερομηνίες παράδοσης, καθώς και παραλήπτες. 

• Κατάλογο προμηθειών στον οποίο να αναφέρονται 
προμήθειες που αφορούν συστήματα τηλελέγχου - τηλε¬ 
χειρισμού και αυτοματισμών για τη διαχείριση υδροσυ- 
στημάτων, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 
στην ΕΥΔΑΠ στην ΕΥΑΘ, σε ΔΕΥΑ, σε Δήμους ή σε άλ¬ 
λους Δημόσιους Φορείς και σε άλλους μεγάλους οργανι¬ 
σμούς στην Ελλάδα καιτο εξωτερικό. Ο αριθμός των προ¬ 
μηθειών αυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
θα συνοδεύονται με την αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέ¬ 
λεσης και θα αφορά υδροσυστήματα με απομακρυσμέ¬ 
νους σταθμούς ελέγχου από το κεντρικό σημείο τηλελέγ¬ 
χου τηλεχειρισμού. 

Επίσης από τους καταλόγους θα πρέπει να προκύπτει η 
αποτελεσματικότητα των προμηθειών που έχουν ήδη εκτε- 
λεσθεί, (κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που θα πρέπει να περι¬ 
λαμβάνονται είναι, το είδος του έργου - περιγραφή λειτουρ¬ 
γιών και εξοπλισμού -, τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης, ο 
προϋπολογισμός του έργου, ο αριθμός των απομακρυσμέ¬ 


νων σταθμών και ο τρόπος που ελέγχονται από τον κεντρικό 
(οι απομακρυσμένοι σταθμοί ανά εγκατάσταση θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον πέντε), το ποσοστό ελάττωσης διαρροών 
στο δίκτυο ύδρευσης, στοιχεία παρουσίασης έργου (π.χ. 
εκτυπώσεις οθονών), κ.τ.λ. Για κοινοπραξίες τα στοιχεία των 
παραγράφων 7.6. εως 7.11. του παρόντος κατατίθενται για 
κάθε κοινοπρακτούν μέλος ξεχωριστά. 

III. 2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 

• Κατάσταση προσωπικού που διαθέτει η επιχείρηση 
κατά ειδικότητα. 

• Κατάσταση προσωπικού που θα συμμετέχει στην 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των υλικών της πα¬ 
ρούσας προμήθειας καθώς και βιογραφικά σημειώματα 
αυτού. 

• Κατάλογο του εξοπλισμού και του λογισμικού που 
διαθέτει η επιχείρηση για τη σωστή και ολοκληρωμένη 
υλοποίηση του αντικειμένου του δημοπρατούμενου έρ¬ 
γου. 

• Πιστοποιητικό 130 για τον προς εγκατάσταση εξοπλι¬ 
σμό, τον προμηθευτή και τον κατασκευαστή του συστή¬ 
ματος τηλεελέγχου -τηλεχειρισμού και αυτοματισμών. 

• Κατάλογο προμηθειών στον οποίο να αναφέρονται 
προμήθειες που αφορούν συστήματα τηλελέγχου - τηλε¬ 
χειρισμού και αυτοματισμών για τη διαχείριση υδροσυ- 
στημάτων, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 
στην ΕΥΔΑΠ στην ΕΥΑΘ, σε ΔΕΥΑ, σε Δήμους ή σε άλ¬ 
λους Δημόσιους Φορείς και σε άλλους μεγάλους οργανι¬ 
σμούς στην Ελλάδα καιτο εξωτερικό, από τους οποίους 
να προκύπτει η αποτελεσματικότητα των προμηθειών 
που έχουν ήδη εκτελεσθεί, (κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία 
που θα πρέπει να περιλαμβάνονται είναι, το είδος του έρ¬ 
γου, τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης, ο προϋπολογι¬ 
σμός του έργου, το ποσοστό ελάττωσης διαρροών στο δί¬ 
κτυο ύδρευσης, στοιχεία παρουσίασης έργου (π.χ. εκτυ¬ 
πώσεις οθονών), κλπ.). Επίσης ο αριθμός των προμηθειών 
αυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) και θα συ¬ 
νοδεύονται με την αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

• Επίσης τέλος τεχνική προσφορά με τα εξής στοιχεία: 

- Πλήρης περιγραφή του συνόλου του προσφερόμενου 
εξοπλισμού με επίσημα εγχειρίδια (πιαηυαίε), καθώς και 
αναλυτική κατανομή του στους σταθμούς. 

- Περιγραφή συστήματος 3ΘΑΘΑ, με υποδείγματα ει¬ 
κόνων, δομή, πιοάυίθε, λειτουργίες και μεθόδους. 

- Περιγραφή τοπικών προγραμμάτων ΡΙΧ. 

- Περιγραφή λειτουργίας αυτοματισμού, σενάρια λει¬ 
τουργίας, διαδικασία εφαρμογής τους. 

- Περιγραφή διαχείρισης βάσης δεδομένων (τρεχό¬ 
ντων, ιστορικών και παραγόμενων δεδομένων, συμβά¬ 
ντων, μηνυμάτων κτλ). Περιγραφή διαχείρισης δεδομέ¬ 
νων εκτός βάσης δΘΑϋΑ. 

- Ηλεκτρολογικά σχέδια για κάθε σταθμό 

- Διάγραμμα δικτύων υπολογιστών ΚΣΕ - ΠΣΕ. 

- Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνδεσης ΦΣΕ. 

- Περιγραφή τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης σταθμών. 
Πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική, το 
υλικό, η δομή, η επεκτασιμότητα, το πρόγραμμα της 
εφαρμογής και να παρουσιαστούν πίνακες που τεκμη¬ 
ριωμένα να εμφανίζουν τον διακινούμενο όγκο πληροφο¬ 
ριών και τους εκτιμούμενους χρόνους μετάδοσης του συ¬ 
νόλου της πληροφορίας με το σύστημα σε πλήρη ανά¬ 
πτυξη. 

III. 3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρε¬ 
σιών 

III. 3.1) Η εκτέλεση επιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη: 
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III. 3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών 
τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης: Όχι. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

IV. 1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή. 

IV. 1.1) Έχουν ήδη επιλεγεί οι υποψήφιοι: Όχι. 

IV. 1.2) Αιτιολόγηση της επείγουσας διαδικασίας. 

IV. 1.3) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια 
σύμβαση 

IV. 1.3.1) Προκήρυξη προκαταρτικής ενημέρωσης 

IV. 1.3.2) Άλλες προηγούμενες προκηρύξεις 

IV. 1.4) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά: 

IV. 2) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προ¬ 
σφορά με βάση: Κριτήρια που αναφέρονταιτα συμβατικά 
τεύχη. 

IV. 3) Διοικητικές πληροφορίες 

IV. 3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον 
φάκελο ο αναθέτων φορέας: 

IV. 3.2) Τρόπος απόκτησης συμβατικών τευχών και συ¬ 
μπληρωματικών εγγράφων: Μπορούν να ζητηθούν έως: 

8.2.2005. Κόστος: 30 ευρώ. 

Όροι και τρόπος πληρωμής: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πάρουν τα παραπάνω τεύ¬ 
χη δημοπράτησης καταβάλοντας στη ΔΕΥΑΙ το ποσό των 
30 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, το αργότερο τρεις πλήρεις εργάσι¬ 
μες ημέρες (ώρες ταμείου, ήτοι από Δευτέρα εως Παρα¬ 
σκευή από 730-1330 και Παρασκευή από 730-1300) πριν 
απάτην ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήτοι μέχρι και 
την 22.2.2005 ή να ζητήσουν την αποστολή τους με αντικα¬ 
ταβολή του παραπάνω ποσού των 30 ευρώ με αίτημα που 
θα πρέπει να περιέλθει στη ΔΕΥΑΙ μέχρι και την 16.2.2005 
(ώρες λειτουργίας γραφείων, 7.30 - 14.30), επιβαρυνόμε¬ 
νοι με το κόστος αποστολής. Η ΔΕΥΑΙ οφείλει να αποστεί- 
λει αυτά μέχρι και την 8.2.2004 χωρίς καμία ευθύνη για τυ¬ 
χόν καθυστερήσεις στην παραλαβή τους. Μπορούν επίσης 
κατά τον ίδιο τρόπο να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες 
το αργότερο τρεις (3) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενο θα χορηγηθεί 
μία μόνο πλήρης σειρά τευχών. Η παραλαβή της σειράς 
τευχών επ’ ονόματι του διαγωνιζομένου αποτελεί απα¬ 
ραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
Τα τεύχη προηγούμενης δημοπρασίας με τον ίδιο τίτλο 
δεν ισχύουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευ¬ 
τούν νέα τεύχη του διαγωνισμού. 

Τα τηλέφωνα της Επιχείρησης, για οποιεσδήποτε πλη¬ 
ροφορίες είναι (26510) 54500, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, (Δευτέρα εως Παρασκευή από τις 7.30-14.30). 

IV. 3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής: 28/02/2005 

IV. 3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφο¬ 
ράς σε επιλεγμένους υποψηφίους: 

IV. 3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην προσφορά ή στηναίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 

IV. 3.6) Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οπρο- 
σφέρων δεσμεύεται απάτην προσφορά του: Έως: 

28.8.2005. 

IV. 3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

IV. 3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών: 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται δημόσια, συνεπώς μπορεί να παρεβρί- 
σκεται ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, ο κυρίως φάκε¬ 


λος προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προ¬ 
σφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς ο 
οποίος παραμένει σφραγισμένος. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδριάζει μυ¬ 
στικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό και αποκλείει όλους εκείνους τους διαγωνιζόμε- 
νους που κατά την κρίση της δεν έχουν προσκομίσει ου¬ 
σιώδη δικαιολογητικά. 

Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, η συνε¬ 
δρίαση καθίσταται δημόσια, ανακοινώνονται οι αποκλει- 
σθέντες και επιστρέφονται σ’ αυτούς οι φάκελοι στην πε¬ 
ρίπτωση που δεν έχουν πρόθεση να ασκήσουν ένσταση. 

Η επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση 
της σε επόμενη κατ’ ιδίαν συνεδρίαση και διαβιβάζει τους 
φακέλους των προσφορών με όλα τα υποβληθέντα από 
τους μειοδότες στοιχεία για εξέταση, αξιολόγηση, σύ¬ 
γκριση και γνωμοδότηση στην αρμόδια επιτροπή αξιολό¬ 
γησης ώστε να συνταχθεί η απαιτούμενη γνωμοδότηση. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται 
μετά τη διαβίβαση της γνωμοδότησης της επιτροπής 
αξιολόγησης σε κατ’ ιδίαν συνεδρίαση της Επιτροπής 
διαγωνισμού, κατά την οποία αποφαίνεται περί του ανα- 
δόχου. Οι φάκελοιτων οικονομικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τε¬ 
χνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφρα¬ 
γίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γί¬ 
νεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγω¬ 
νισμού η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται την ημέρα 
διεξαγωγής του δημοπρασίας. Η ημερομηνία αυτή δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία διαγωνισμού. 

IV. 3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος: 1.3.2005, ώρα 10:00 
π.μ. στα γραφεία ΔΕΥΑΙ, οδός Καπλάνη 7, Ιωάννινα. 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

VI. 1) Πρόκειται για προκήρυξη μη υποχρεωτική: 

VI. 2) Εφόσον ισχύει, αναφέρατε εάν η παρούσα σύμ¬ 
βαση έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και προσδιορί¬ 
σατε τον εκτιμώμενο χρόνο δημοσίευσης περαιτέρω προ¬ 
κηρύξεων: 

VI. 3) Η παρούσα σύμβαση σχετίζεται με σχέδιο/πρό- 
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της ΕΕ: Ναι. 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το 3ο ΚΠΣ, Διορθω¬ 
τικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2000- 
2006, Άξονας Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.2, με φορέα 
χρηματοδότησης της συγκεκριμένης δράσης το ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ και τελικό δικαιούχο τη ΔΕΥΑΙ, αριθ. πρωτ. απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, οικ. 102101/ 
10.10.2002 και αριθ. ΣΑΕ, 2002ΣΕ07530063 (συνεπώς 
υπόκεινται οε όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις που 
διέπουν τα έργα που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτού¬ 
νται από κοινοτικούς πόρους). 

VI. 4) Λοιπές πληροφορίες: 

VI. 5) VI.5.1) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας 
προκήρυξης: 22.12.2004. 

VI. 5.2) Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας ΟΡΘΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της προκήρυξης: 20.1.2005. 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
του Δήμου Μεσολογγίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, 
Αριθ. 01/2005 

Για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών με 
ανοικτή διαδικασία του έργου: «Συμβουλευτικές υπηρε¬ 
σίες σε πληθυσμό τσιγγάνων και λοιπό πληθυσμό περιο¬ 
χής ανάπλασης Δήμου Μεσολογγίου» στα πλαίσια του 
Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2000 - 2006, Άξονας 4: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 4.6: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜ¬ 
ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙ¬ 
ΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΕΚΤ». 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Δ/νση: Κωνσταντίνου Τρι- 
κούπη 7 Τ.Κ. 30 200 Πόλη: I. Π. Μεσολογγίου, Τηλέφωνο: 
26310 55467 ΡΑΧ: 26310 28669 Ε-ΜείΙ: 5γΓ@οΙθηθ1.9Γ 

2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών 

Κατηγορία 351 (Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πληθυ¬ 
σμό τσιγγάνων και λοιπό πληθυσμό περιοχής ανάπλασης 
Δήμου Μεσολογγίου). 

Περιγραφή των Υπηρεσιών 

1. Η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής αφορά ενέρ¬ 
γειες πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήρι¬ 
ξης ατόμων για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επιχει¬ 
ρηματικότητας. Στόχος της Συμβουλευτικής, στα πλαίσια 
των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είναι η προώθηση 
των ωφελουμένων σε επί μέρους δράσεις βάσει των ιδιαί¬ 
τερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους και η υποστή¬ 
ριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στις δρά¬ 
σεις της παρέμβασης. Βασική αρχή είναι οι ενέργειες της 
Συμβουλευτικής να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και 
τους στόχους των εκάστοτε εγκεκριμένων Σχεδίων Ολο¬ 
κληρωμένων Παρεμβάσεων στις οποίες εντάσσονται. 

Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι η 
υλοποίηση 10 αριθμ. Συνεδριών συμβουλευτικής σε 120 
άτομα ανέργους και σε μέλη ευπαθών ομάδων (τσιγγάνοι). 

Επισημαίνεται ότι οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες 
εντάσσονται στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολο¬ 
κληρωμένης Παρέμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜ¬ 
ΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΟ¬ 
ΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΑΛΥΠΕΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥ ΣΙΔΗ¬ 
ΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» στο Περιφερειακό Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον 
Άξονα 6 και στο Μέτρο, «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜ¬ 
ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙ¬ 
ΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΕΚΤ». 

2. Οπροϋπολογισμόςτωνενλόγω υπηρεσιών ανέρχεται 
στο ποσό των Εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
οχτώ Ευρώ (105.648 €). Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Διαδικασία: 

α) Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές κατά την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται από το 
Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/98) 

β) Οι συμβάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 2 του Π.Δ. 346/1998 και το άρθρο 24παρ. 2 του Π.Δ. 
394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/96) 

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: 

Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπη¬ 
ρεσιών. 


4. Επαγγελματικά προσόντα: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν: 

• το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του επιστημονικού υπευθύνου 
της δράσης. 

• Για το σύνολο της σύμβασης και κατά την σύνταξη αυ¬ 
τής το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του αναδόχου φο¬ 
ρέα. 

5. Υποβολή προσφορών: 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει μία 
πρόταση στην προκηρυχθείσα ενέργεια. Εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνο¬ 
νται δεκτές. 

7. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρε¬ 
σιών: 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να έχει ολο¬ 
κληρωθεί μέχρι 31.12.2005. 

8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 

τεύχη της Διακήρυξης από το: ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ¬ 
ΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Δ/νση: Κωνσταντίνου 
Τρικούπη 7 Τ.Κ. 30 200, Τηλέφωνο: 26310 55467 ΡΑΧ: 
26310 28669 Ε-ΜείΙ: 5γΓ@οΙθΠβί·9Γ 
Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθημερινά από τις 
10:00 εώς 13:00 μέχρι και 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για χο¬ 
ρήγηση της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι η 

24.2.2005. 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: 
α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 

2.3.2005. 

β) Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτό¬ 
κολλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π. Με¬ 
σολογγίου μέχρι την 2.3.2005 και ώρα 13:00 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επι- 
στρέφονται. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, 
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

10. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 

α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να 
παραστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υποψη¬ 
φίων αναδοχών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. 

β) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση 
των προσφορών θα ξεκινήσει στις 3.3.2005 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 πμ. στην Αίθουσα της Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, I. Μάγερ 20 Τ.Κ. 30 
200 

11. Εγγυήσεις συμμετοχής: 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστο¬ 
λή η οποία ανέρχεται στο 0,5% (528,24€) του προϋπολο¬ 
γισμού της προκηρυχθείσας υπηρεσίας για την οποία ο 
υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορά. Η εγγυητική 
επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα 
Αρχή και να έχει ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερολογια¬ 
κές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

12. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου: 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΠΕΠ Δυτι¬ 
κής Ελλάδος 2000-2006 και περιλαμβάνει συνδρομή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. 



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


335 


13. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων: 

Δικαίωμα υποβολής Προτάσεων έχουν οι φορείς που 
αναφέρονται στο Άρθρο 8 «Όροι εφαρμογής δράσεων, 1. 
Συμβουλευτική» της υπ’ αριθμ. 110125/21.1.2004 ΚΥΑ, 
καθώς και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
που έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ. Επίσης δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υπο¬ 
στηρικτικών Υπηρεσιών (ΦΠΣΥΥ), όπως αυτοί ορίζονται 
στην ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. 112810/18.6.2002, άρθρο 7. 

14. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 24 του Π.Δ. 
346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/98) και να συνοδεύουν την προ¬ 
σφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλα τα πιστο¬ 
ποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι νόμιμης 
ισχύος. 

Επιπλέον η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα 
παρακάτω: 

- «Βεβαίωση Οριστικής Πιστοποίησης», σύμφωνα μετά 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 105127/8.1.2001 (Φ.Ε.Κ. 
5/Β'/9.1.2001) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

15. Ισχύς των προσφορών: 

Τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθε¬ 
σμίας υποβολής των προσφορών. 

16. Κριτήρια ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

17. Σύμβαση ανάθεσης: 

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφο¬ 
ρά, την Απόφαση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και το άρ¬ 
θρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 394/1996. 

18. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 26310 55467 Κακδή 
Σοφία. 

Η προκήρυξη διατίθεται και στον δικτυακό χώρο 
ΙΐίΙρ://υ8ΘΓ5.0ΐθηθ1.9Γ/'5γΓ 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 
-♦- 

(3) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα πλαίσια του έργου «Υπο¬ 
δομές και υπηρεσίες τηλεσυνεργασίας και τηλ'-εκπαί- 
δευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», που εντάσσεται στο 
Ε.Π., Κρήτης 2000-2006, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό, για την προμήθεια: α) Εξοπλισμού για τις ανάγκες 
τηλε-συνεργασίας και τηλε-εκπαίδευσης της εκπαιδευτι¬ 
κής κοινότητας της Περιφέρειας Κρήτης (Τριτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια), προϋπολογισμένης δα¬ 
πάνης € 31.100, 00 και β) Εξοπλισμού και λογισμικού για 
τις ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης (σύγχρονης -ασύγχρονης) 
και υποδομές ασύ ρματης πρόσβασης των μελώντης Ακα¬ 
δημαϊκής Κοινότητας, προϋπολογισμένης δαπάνης € 
43.660,00. Σύνολο προϋπολογισμένης δαπάνης: € 
74.760,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π,Α, 

Τόπος Παράδοσης: Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 1.3.2005, 


ημέρα Τρίτη, ώρα 14.30 μ.μ. στα γραφεία της Οικονομι¬ 
κής Υπηρεσίας του Π.ΚστηνΛεωφ. Κνωσού στο Ηράκλεια 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2.3.2005, 
ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Οικονο¬ 
μικής Υπηρεσίας του Π.Κ. στην Λεωφ. Κνωσού στο Ηρά¬ 
κλειο. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 
394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς και τα αναφερό- 
μενα στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του 
ίδιου Π.Δ. 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύ¬ 
ξεις (Αρ. Πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης: 8/05) μπορούν 
να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τα γραφεία 
της Οικονομικής Υπηρεσίας 7ου Π.Κ. στην Λεωφ. Κνωσού 
και στα τηλέφωνα 2810-393134, 2810-393141. 

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται από τον 
Ζουράρη Εμμανουήλ στο τηλέφωνο 2810-393302. 

Ηράκλειο, 26 Ιανουάριου 2004 

Η Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης του Π.Κ. 

ΜΑΡΟΥΔΙΩ ΚΕΝΤΟΥΡΗ 
-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο επα¬ 
ναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό μβ κλειστές 
προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την μίσθωση 
μέρους φορτηγών - αυτοκινήτων Δ.Χ. και Μηχανημάτων 
Έργων (ΜΕ) για τις ανάγκες των έργων των Δ/νβεων του 
Δ.Θ.: Οδοποιίας - Κατ/ων Αρχ/κών Έργων - Πρασίνου - 
Κοιμητηρίων - Ηλεκτρολογικού - Καθ/τας, Π.Δ. 109.415,00 
€ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 8 Φεβρουάριου 2005 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00-12.30 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήματος 
(Βενιζέλου 45, όροφος 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος μέχρι έξι (6) μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα κατέχουν 
φορτηγά Δ.Χ. ή Μηχάνημα Έργου. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρωντου διαγωνισμού απότηΔ/νση Οδοποιίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, όρο¬ 
φος 2ο γραφείο 202, Α. Βασάκο, τηλ.: 2310/519758, όλες 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 9 Φεβρουάριου 2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 - 
11 . 00 . 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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(5) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ διενεργεί πρόχει¬ 
ρο διαγωνισμό στις 16.2.2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 
π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια χημικών ουσιών γιατην κάλυψη αναγκώντης Χη¬ 
μικής Υπηρεσίας τηςΔ/νσής μας. (Σχ.: ΦΥ1/05). 

Προϋπολογισμού: 19.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών: 

16.2.2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της 
Δ/νσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών (Αγ. Κων/νου 
16 -3ος όροφος- γραφείο 8, τηλ.: 210 5249743) όπου δί¬ 
νονται και περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα 
Φαρμ/κού και Αναλ/μου Υγ. Υλικού. 

Η Διευθύντρια Δ/νσης Προμηθειών κ.α.α. 

Α. ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18.2.2005 ημέ¬ 
ρα Παρασκευή και ώρα 10.00 - 10.30 (λήξη υποβολής 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 9,5ος όροφος, Δ/νση 
Προμηθειών θα προχωρήσει στην διεξαγωγή κλειστού 
τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με την υποβολή αιτή¬ 
σεων συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια (595) 
αντανακλαστικών γιλέκων και (595) χιτωνίων για τις ανά¬ 
γκες της Δημ. Αστυνομίας, προϋπολογισμού: 59.500 € 
συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται με τα 
δικαιολογητικά που αναλυτικά συμπεριλαμβάνονται στο 
σώμα της σχετικής διακήρυξης, ενώ η εγγυητική συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό, που θα υποβληθεί στο μεταγενέ¬ 
στερο στάδιο της υποβολής των προσφορών ορίζεται στο 
5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επί του καθαρού 
ποσού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
στις Αποθήκες του Δήμου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές, έμπο¬ 
ροι ή κατασκευαστές, των ζητούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Π ρομηθειών, 
τμήμα Δημοπρασιών, Μ. Κοτοπούλη 9, τηλ. 210.52.77.710 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Να δημοσιευθεί από την ΔΗΜΟΤΥΠΟ ΕΠΕ την 

28.1.2005 σε εφημερίδες: Αξία, Εξπρές, Καθημερινή. 

Στο ΦΕΚ, Δύο οικονομικές - μία ημερήσια και συγκεκρι¬ 
μένα: 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 


(7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 3.2.2005 (λήξη 
υποβολής προσφορών) ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 - 
10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής 
διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτι¬ 
κό Κατάστημα Μ. Κοτοπούλη 9 5ος όροφος, Δ/ΝΣΗ Προ¬ 
μηθειών θα διεξαχθεί: Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνι¬ 
σμός για την προμήθεια επίπλων και σκευών για τα Δημο¬ 
τικά Ιατρεία της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας και Υγείας, 
(καρτελοθήκες, καρέκλες, καθίσματα, σκαμπό, βιβλιοθή¬ 
κη, ψυγείο ντουλάπα, ψυγεία μεσαίου μεγέθους, καρέ¬ 
κλες αιμοληψίας, εξεταστικές κλίνες, αναπηρικά καρο- 
τσάκια, γυναικολογικό ΒΟΟΜ, καλοριφέρ λαδιού 14-15 
φέτες) προϋπολογισμού 22.728,2 ΕΥΡΩ συμπ/νου Φ.Π.Α 
18% και 8%. 

Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζη¬ 
τούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
νς λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμηθει¬ 
ών, Τμήμα Δημοπρασιών, Μ.Κοτοπούλη 9 τηλ.: 5277708, 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει το Δήμο. 

Να δημοσιευθεί από την ΔΗΜΟΤΥΠΟ ΕΠΕ την 

28.1.2005 σε μία Ημερήσια Εφημερίδα.- μία Οικονομική 
Εφημερίδα και στο Φ.Ε.Κ. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - ΕΞΠΡΕΣ). 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθ. 7 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτή δημοπρασία μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων με σύστημα υποβολής προσφορών το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας,σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 4 (παρ. 2α και παρ. 4β )τσυ Ν. 1418/1984 «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 23Α/ 
29.2.1985) όπως αυτός ισχύει και με τις προϋποθέσεις 
του Ν. 3263/2004 καθώς και του άρθρου 7 του ΠΔ 
609/1985 (ΦΕΚ 223Α/31.12.1985), που θα διενεργηθεί 
στις 24 Φεβρουάριου 2005 ημέρα Πέμπτη & ώρα 10 π.μ. 
(ώρα λήξεως επιδόσεως προσφορών) στα Γ ραφεία της 
Δ.Τ. Υ. Νομού Δράμας -1ης Ιουλίου - Διοικητήριο, γιατην 
ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου: «Αποκατάστα¬ 
ση- βελτίωση παλαιού δρόμου Ξηροποτάμου - Κεντρικού 
συνοικισμού Δήμου Δράμας». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 496.555,07 
ευρώ εκτός της αναθεώρησης; ττου είναι 11.919,51 ευρώ 
και του Φ.Π.Α. που είναι 91.525,42 ευρώ και χρηματοδο¬ 
τείται από πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 24.2.2005 τότε θα διενεργηθεί την 
3.3.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις: 




ΦΕΚ 21 
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α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Ιητάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την 1η του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% στον εγκεκριμένο προϋπολο¬ 
γισμό της Υυηρεοίας που πρέπει να απευθύνεται στη Ν.Α. 
Δράμας. 

Απαγορεύεται η προσφερόμενη έκπτωση σε οιαδήποτε 
ομάδα εργασιών να είναι μηδενική η αρνητική (άρθρα 5 
και 7 παρ. 3 του Π.Δ. 609/1985. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Δ.Τ.Υ.Ν. Δράμας. 

Τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται μέχρι 
και τις 18.2.2005 και ώρα 2.00 μ.μ. από τα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας. 

Δράμα, 25 Ιανουάριου 2005 
Ο Πρόεδρος της ΝΈ. 

ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
-*- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. 1242 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων καλείτους ενδιαφερομένους σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 
4 παρ. 4.β του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 
609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Ν. ΖΩΗ - ΦΙΛΟΘΕΗ- ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ- ΑΓΙ¬ 
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΕΛΑΝΔΡΑ-ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ)» προϋπολο¬ 
γισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
για αναθεώρηση 12144,74 € και ΦΠΑ 76271,19 €, σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, του ΠΔ609/1985,του 
ΠΔ 171/1987,του ΠΔ 410/1995, του ΠΔ 305/1996, του Ν. 
2294/1994 του Ν. 2576/1998, του Ν. 2741/1998, του ΠΔ 
218/1999, του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών, οδός ΚΩΛΕΤΤΗ 4 (4ος όροφος) την 

17.2.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. 
(λήξη κατάθεσης προσφορών 10.00 π.μ.). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 17.2.2005, τότε θα διενεργηθεί την 

24.2.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα Θ.ΟΟ.π.μ. έως 10.00 π.μ. 
(λήξη κατάθεσης προσφορών 10.00 π.μ.). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις η κοινο¬ 
πραξίες αναβάθμισης: 


αΐ. Εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην 2Α2 (Αναβάθμιση 
πτυχίου) τάξη, στην 1η τάξη και στην 2η τάξη με οποιαδή¬ 
ποτε έδρα και στην 3η τάξη με έδρα το Νομό Ιωαννίνων ή 
γειτονικό νομό για κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

α2. Εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην 2Α1 (Αναβάθμιση 
πτυχίου) τάξη, στην Α2 τάξη και στην 1η τάξη με οποιαδή¬ 
ποτε έδρα και στην 2η τάξη με έδρα το Νομό Ιωαννίνων ή 
γειτονικό νομό για κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ¬ 
ΛΟΓΙ ΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ μεταξύ επιχειρήσεων που 
ανήκουν στην κατηγορία έργων οδοποιίας, και ηλεκτρο- 
μηχανολογικών. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδών στο 
Βόρειο τμήμα της πόλης όπως περιγράφεται αναλυτικά 
στην τεχνική έκθεση της μελέτης. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον διαγωνι¬ 
σμό ορίζεται σε 8475 € και θα απευθύνεται στον Δήμο Ιω- 
αννιτών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Αποστολή της Περίληψης της διακήρυξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. 

Τα σχετικά με το έργο τεύχη, το έντυπο η τα έντυπα προ¬ 
σφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα παρέχονται 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (7 
π.μ. - 2:30 μ.μ.) οδός Κωλέττη 4 Ιωάννινα τηλ. 26510 26271, 
μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (μέχρι και την 11 η 
Φεβρουάριου 2005), προσκομίζοντας απόδειξη κατάθε¬ 
σης ποσού 50 € υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών από την Ταμει¬ 
ακή Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ΚΑΠΛΑΝΗ 11. 

Ιωάννινα, 24 Ιανουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 
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( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. 4016 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση Οι¬ 
κονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί Δη¬ 
μόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, γιατηνπρομήθεια 
ΤΟΝΕΒ και λοιπά αναλώσιμα είδη Η/Υγιατις ανάγκες των 
Υπηρεσιώντης Νομαρχίας -Αθηνών, αριθμός Διακήρυξης 
14/2004, προϋπολογισμού 121.322,02 €, συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κτίρια Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχίας Αθηνών. 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και 
διενέργεια διαγωνισμού 1.3.2005, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα μέ¬ 
χρι 10.30 π.μ., Γραφείο 722, 7ος όροφος της Νομαρχίας 
Αθηνών Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, του Παραρτήματος Β'της Δια¬ 
κήρυξης 14/2004. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Οικονομικό Τ ύπο την 28.1.2005. 

Πληροφορίες: Ολες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 
π.μ. έως 2.30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Κηφισίας 125-127,7ος όροφος, 
γραφείο 745, τηλ. 210- 6984363, 6991162 φαξ: 210- 
6984311. 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
X. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. 4025 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ν ο η Οι¬ 
κονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί Δη¬ 
μόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, γιατηνπρομήθεια 
μελάνης- γραφίτη για μηχ/τα ΦΑΞ και φωτοαντιγραφικά 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Νομαρχίας - Αθηνών, 
αριθμός Διακήρυξης 13/2004, προϋπολογισμού 
117.792,64 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κτίρια Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχίας Αθηνών. 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: και 
διενέργεια διαγωνισμού 1.3.2005, ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα μέ¬ 
χρι 10.30 π.μ., Γραφείο 722, 7ος όροφος της Νομαρχίας 
Αθηνών Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, του Παραρτήματος Β'της Δια¬ 
κήρυξης 13/2004. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Οικονομικό Τ ύπο την 28.1.2005. 

Πληροφορίες: Ολες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 


π.μ. έως 2.30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Κηφισίας 125-127,7ος όροφος, 
γραφείο 745, τηλ. 210- 6984363, 6991162 φαξ: 210- 
6984311. 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
X. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. οικ. 4011 

Ανακοινώνουμε ότι η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση Οικο¬ 
νομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, διενεργεί Δημό¬ 
σιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 
γραφικής ύλης, χαρτί φωτοαντιγραφικών, χαρτί Η/Υ και μι- 
κροείδη γραφείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιώντης Νο¬ 
μαρχίας - Αθηνών, αριθμός Διακήρυξης 12/2004, προϋπο¬ 
λογισμού 559.455,94 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟχΗΣ Κτίρια Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 22.03.2005 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημέρα ΤΡΙΤΗ 

και διενέργεια διαγωνισμού Ώρα μέχρι 10.30 π. μ. 

Γραφείο 722,7ος όροφος της Νομαρχίας 
Αθηνών Αίθουσα Νομαρχ. Συμβουλίου 

Η προσφορά θα συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, του Παραρτήματος Β' της Δια¬ 
κήρυξης 12/2004. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψηςτης διακήρυξης 
στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 28.1.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Οικονομικό Τύπο την 28.1.2005. 

Πληροφορίες: Ολες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 
π.μ. έως 2.30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Κηφισίας 125-127, 7ος όροφος, γραφείο 745, τηλ. 210. 
6984363, 6991162 φαξ 210-6984311. 

Αθήνα, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
X. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ 
-♦- 

(13) 

Πε.Σ.Υ.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας διε¬ 
νεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ερ¬ 
γολάβου καθαριότητας χώρων του Νοσοκομείου με αριθ¬ 
μό Διακήρυξης 1/2005 και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: 220.000 € με το Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: το Γ ενικό Νοσοκομείο Δράμας 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η Τρίτη 
5.4.2005. 

Τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ορίζε¬ 
ται η Δευτέρα 31.1.2005. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου 
καιτηςΤεχνικήςπροσφοράς θα γίνει την Τετάρτη 6.4.2005 
και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου ενώπιοντης πενταμελούς επιτροπής διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής προ¬ 
σφοράς θα γίνει την Πέμπτη 14.4.2005 και ώρα 10 π.μ. 
στην αίθουσα Προμηθειώντου Νοσοκομείου ενώπιοντης 
ιδίας επιτροπής. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά πού αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π, Δ.394 / 96 (Φ 
Ε Κ266 / Α/4.12.1996), καθώς καιτα αναφερόμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παρ.2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ιδίου Π.Δ.). 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γ ρα¬ 
φείο προμηθειών, προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθε¬ 
σης 30 € στον λογαριασμό της ΑΕΡΑ ΒΑΝΚ με αριθμό 
014579002001000013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών στο 
τηλέφωνο 25210 - 61222, 61228 κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες και στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Δρά¬ 
μας. Θεσσαλονίκης - Αθηνών και στον Ε Ο Μ Μ Ε X, όπου 
έχουν σταλεί οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης. 

Δράμα, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
Αριθ. 357 

Ο Δήμαρχος Μπιζανίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004, του Ν.1418/1984 
και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων 609/1985 και 
218/1999 περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Β ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)». 
Προϋπολογισμού δαπάνης με Φ.Π.Α. ευρώ : 48.000,00 
Αξία δημοπρατουμένων εργασιών ευρώ ; 40.677,97 
Φ.Η.Α. ευρώ; 7.322,03 

ΣΥΝΟΛΟ ευρώ: 48.000,00 

Η δημοπρασία θα γίνει την 7ην τον μηνάς Φεβρουάριου 
του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 :00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) σταγραφείατου Δήμου Μπιζανίου. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελ¬ 
ληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2, 1η τάξη για για κατη¬ 
γορία έργων οδοποίας 

Β. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα, καθώς και εμπειροτέχνες σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις για κατηγορία έργων οδοποίας 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 813,55 ευρώ δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολο¬ 
γισμού των δημοπρατουμένων εργασιών της μελέτης, 
απευθυνόμενη προς το Δήμο Μπιζανίου. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθε¬ 
ση εγγύησης καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Ν. 3263/2004) καθορίζεται σε 12 %. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 


του Δήμου Μπιζανίου τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες τηλ. 
06510 91515). 

Πεδινή, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
Αριθ. 356 

Ο Δήμαρχος Μπιζανίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004, του Ν. 1418/1984 
και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων 609/1985 και 
218/1999 περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου : 'ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑ- 
ΝΟΛΙΑΣΑΣ-ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ". 

Προϋπολογισμού δαπάνης με Φ.Π.Α.ευρώ : 437.000,00 
Αξία δημοπρατουμένων εργασιών ευρώ : 370.338,98 
Φ.Π.Α. ευρώ: 66.661,02 

ΣΥΝΟΛΟ ευρώ: 437.000,00 

Η δημοπρασία θα γίνει την 14ηντου μηνός Φεβρουάριου 
του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 :00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) σταγραφείατου Δήμου Μπιζανίου. 
Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
κατηγορία έργων οδοποιίας 
β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την 1η τάξη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι, μι¬ 
κρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων συ διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 7406,78 €, δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού των δημοπρατουμένων εργασιών της μελέτης, 
απευθυνόμενη προς το Δήμο Μπιζανίου. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθε¬ 
ση εγγύησης καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Ν. 3263/2004) καθορίζεται σε 12 %. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
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του Δήμου Μπιζανίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 06510 91515). 

Πεδινή, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΑΕΠ) 

Αριθ. 11 

Την 24η Φεβρουάριου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 (λήξη υποβολής προσφορών) στο Κεντρικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Πειραιά (I. Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 7ος 
όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι¬ 
σμών Έργων της ΔΑΕΠ Θα γίνει ανοικτή δημοπρασία επι¬ 
λογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Συμβολή 
στη συντήρηση - αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 
Θεμιστόκλείου Γ υμναστηρίου Πειραιά", προϋπολογισμού 
530,000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, 
και το Ν. 3263/2004. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Ελληνι¬ 
κό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν 
στην 1η και 2η τάξη καθώς και στην 3η τάξη εντός Νομού 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κοινοπραξίες Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων υπό τον όρο ότι κάθε Εργολη¬ 
πτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 
όχι μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό 
σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 8983,00 Ευρώ (2%) 
του προϋπολογισμού σε γραμμάτιο κατάθεσηςτου Τ.Π. & 
Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Δικαιολογητικά θα δίνονται προς τους ενδιαφερομέ¬ 
νους μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο της ΔΑΕΠ (Δη¬ 
μαρχείο - 3ος όροφος - Γρ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και από τις 9:00 έως 14.00 ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

Στάλθηκε για δημοσίευση στις 25.1.2005. 

Πειραιάς, 24 Ιανουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος 
Κ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
Αριθ. 231 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει 
ότι στις 14του μήνα Φεβρουάριου 2005 ημέραΔευτέρα και 


ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) θα 
διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το "σύστημα των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρομένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης άρθρο 4παρ. 4 βτου Ν. 1418 και του άρθρου 7 
του Π,Δ, 609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ - 
ΠΑΡΑΣΥΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕ¬ 
ΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΚΟΤΡΩΝΑ» (1ος ειδι¬ 
κός), προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 
932.203,40 €. (Χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984, Ν. 2363/2004 και του Ν. 2229/1994, του Π.Δ. 
609/1985 "Περί, κατασκευής Δημοσίων Έργων" όπως 
έχει, συμπληρωθεί μέχρι σήμερα. 

Το Ν. 2372/1996, το Ν. 2362/1995, το Ν.2576/1998 
(όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2363/2004). Ν, 2940/2001 
το Π.Δ. 286/1994, το Π.Δ. 368/1994, το ΠΔ 186/1996, το 
Π.Δ. 402/1996, το Π.Δ. 210/1997, το Π.Δ.285/1997. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα 
του Κότρωνα έδρα του Δήμου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης, ποσό των 18.645,00 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις ή Εταιρείες ή Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ 2ης Τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά ή Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά που κατατάσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες κοιτάξεις ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρ¬ 
θρου 16τουΝ. 1418/1984 και σύμφωνα μετις αποφάσεις 
που εκδόθηκαν. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στον 
Κότρωνα στις 14/2/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 2 του Ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες εγγυήσεις Καλής εκτέλεσης όταν το 
όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το Δώδεκα (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Τ.Α., και ίδιους πό¬ 
ρους. 

Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης παρέχονται 
από το Δήμο όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής της δημοπρασίας από τα γραφεία του Δήμου 
στους κατόχους των αντίστοιχων εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό 
ή σε νόμιμο εκπρόσωπο τους, 

Κότρωνας, 24 Ιανουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. 1596 

Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης Θεσ/νίκης προκηρύσσει 
δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με κριτήριο κατακύρωσηςτη μειοδοτική προσφο¬ 
ρά, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων 
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κτιρίων του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές της υπηρεσίας (αρ. μελέτης 1/2005), την 19/2005 
απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της μελέτης και την 2/2005 από¬ 
φαση της Δ. Ε. έγκρισης των όρων Διακήρυξης και διάθε¬ 
ση της πίστωσης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ερ¬ 
γασιών είναι 30.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6274 
(13.126,00 €) 10.6274,01 (4.956,00 €) 10.6274,02 
(2.478,00 €) 30.6274) (9.440,00 €). Ο Φ.Π.Α. 18% συμπε- 
ριλαμβάνεται στην τιμή η δε εγγύηση συμμετοχής ορίζε¬ 
ται στο ποσό ίσο προς 5% του πρ/σμού χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για την σχετική διακήρυξη καθώς και για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Δήμου, στον Ηλιόπουλο Γεώργιο (τηλ. 2310 589.870). 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα 
(αίθουσα Δ.Σ. 3ος ορ.) του Δήμου Σταυρούποληςπου βρί¬ 
σκεται στην οδό Καραολή Δημητρίου 1, στην Σταυρούπο- 
λη στις 7.2.2005,ημέρα Δευτέρα από τις 11.00 π.μ. έως 
12.00 μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής, (10 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από της δημοσίευσης σύμφωνα με 
τοπ άρθρο 18του Π.Δ. 28/1980). 

Σταυρούπολη, 24 Ιανουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 252 

1. Αναθέτουσα Αρχή: 

Επιμελητήριο Λακωνίας, οδός Ξανθάκη 3, Γύθειο, Τ.Κ. 
23200 (1ος όροφος) 

2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η Δημι¬ 
ουργία Πληροφοριακού Συστήματος Τουριστικής Προώ¬ 
θησης και Προβολής με αξιοποίηση των λειτουργιών της 
Νέας Οικονομίας. 

Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στα πλαίσια του 
Μέτρου 7.9, Δράση 7.9.3, του Άξοντα 7 «Ο.Π.Α.Α.Χ.» του 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαί¬ 
θρου» 2000-2006. 

Γ ια αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου βλ. 
Τεχνική Περιγραφή στο τεύχος προκήρυξης. 

3. Προϋπολογισμός: 

76.271,19 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο 
Φ.Π.Α. επιβαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Το έργο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

- ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών 
(63.559,36 €) 

-προμήθειαεξοπλισμού Η/Υ και ΙηίοΙάοεΚ (12.711,83€) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Ε. - Τ.Π. και 
το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την 299913/13316/ 
28.9.2004 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο- 
φίμων. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης του Έργου: 10 μήνες 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Δ/νση παραλαβής εγγράφων για το διαγωνισμό και 
υποβολής προσφορών: 

Παραλαβή εγγράφων Επιμελητήριο Λακωνίας, οδός 
Ξανθάκη 3, Γύθειο, Τ.Κ. 23200 (1ος όροφος). 

Αρμόδιες είναι οι Κατριτζή Μαρία και Γκαραβέλη Ελένη, τηλ. 
27330-22279, φαξ 27330-22008 -Θ-ηηείΙ ηγίΙΐΘίοο@οίθηθί.ς|ΐ'. 


7. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας για την παραλαβή 
των προσφορών: 

28.2.2005 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της αναθέ- 
τουσας αρχής. 

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 

(α) Ορίζεται η 28.2.2005, ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής. 

(β) Επιτρέπεται να παραστούν νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό 
πρόσωπα. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με αντικεί¬ 
μενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία 
(3) χρόνια, την ανάπτυξη και συντήρηση Εφαρμογών Λο¬ 
γισμικού, καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης 
αρχείων. 

10. Εναλλακτικές και τμηματικές προσφορές: 

Απαράδεκτες 

11. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

όπως αναγράφονται στο τεύχος προκήρυξης 

12. Εγγύηση Συμμετοχής: 

5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου. Η Ε/Ε 
πρέπει να εκδίδεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής και να 
έχει ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

13. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμής: 

Καταβολή σε δύο δόσεις, μία ως προκαταβολή (20%) 

της προσφοράς του αναδόχου, καταθέτοντας ισόποση 
εγγυητική προκαταβολής και το υπόλοιπο του ποσού 
(80%) με την ολοκλήρωση της παραλαβής του έργου, 
προσκομίζοντας ο Ανάδοχος τα απαραίτητα παραστατι¬ 
κά και ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Πα¬ 
ραλαβής. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. 

14. Λοιπά: 

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Φύλλο Δημοσίευ¬ 
σης Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣΣ) και περίληψη αυτής από 
μία φορά σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των 
Αθηνών και σε μία τοπική εφημερίδα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης επι¬ 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Γύθειο, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Αριθμ. 892 

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου διακηρύσσει ότι δημοπρα- 
τείται το έργο «Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού (ειδι¬ 
κός προϋπολογισμός)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) και 
των εκτελεστικών του διαταγμάτων, του Ν. 3263/2004, της 
οδηγία 93/37 ΕΟΚ και του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτά ισχύ¬ 
ουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης κα¬ 
θώς επίσης και του Ν. 3021/2002, ειδικότερα του τελευ¬ 
ταίου εδαφίου του άρθρου 4, «Περιορισμοί στη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιού¬ 
νται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης 
και άλλες διατάξεις», μετο σύστημα προσφοράς με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε ακέραιες 
μονάδες επίτοις εκατό. (Π.Δ. 609/1985 άρθρο 7). 
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Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται είναι: 305.084,76 € πλέον Φ.Π.Α 54.915,26 € και η πί¬ 
στωση για το 2005 είναι 180.000,00 € προερχόμενη από 
ίδιους πόρους. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 14 του μήνα Φεβρουάριου 
του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30' π.μ. έως 
10.00'π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) σταγραφείατου 
Δήμου Διδυμοτείχου μπροστά σε αρμόδια επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Σε περίπτωσημη πραγματοποίησης της δημο¬ 
πρασίας αυτή θα επαναληφθεί στις 24.2.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη την ίδια ώρα. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται εργολήπτες, 
εργοληπτικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εγγεγραμ¬ 
μένες στα Μ.Ε.Ε.Π.: 1ης, 2ης, 3ης τάξης για εντός Νομού 
έδρας και 1ης, 2ης για εκτός Νομού έδρας για έργα ΚΑ¬ 
ΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕ¬ 
ΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) 
μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.600,00 €. 

Τεύχη δημοπράτησης (30 €) και έντυπο προσφοράς δί¬ 
νονται από το Δήμο Διδ/χου (Μακνέα Κριστίνα) από την 
Τεχνική Υπηρεσία τηλ. 2553 023721. 

Διδυμότειχο, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 601 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηρακλείου -Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε 
ανοικτή δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν. 
3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο, για την εκτέλεση του έργου: «Συντή¬ 
ρηση και Επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
ΚΧΕ.Ο. της Ν.Α. Ηρακλείου Κρήτης - Οικοδομικές εργα¬ 
σίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά κατηγορία και 
ομάδα σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. βτου 
Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» ως και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985 «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν σήμερα. 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 
198.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α). 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 17.2.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου, οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15 (πρώην Απολλώνιο). Ανγιαοποι- 
ονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
17.2.2005, τότε θα διενεργηθείτην 24.2.2005, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα Οικο¬ 
δομικά και Α1 τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολο- 


γικά ή προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπο¬ 
λογισμού εξόδων του ειδικού λογαριασμού 541077-03 
που τηρείτο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών στην 
Ε.Τ.Ε. Φορέας κατασκευής του έργου είναι π Νομαρχιακή 
Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, προς την 
οποία θα απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής που ορίζε¬ 
ται σε 3.356,00 € δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋπο- 
λογίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση Τε¬ 
χν. Υπηρεσιών ΝΑΜρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ηράκλειο, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Νομάρχης 
Δ. ΣΑΡΡΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΓΠε.Σ.Υ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 2727 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 
(ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/1996) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» και του Ν. 370/1995 προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές 
την 14.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
υποβολής προσφορών) για την προμήθεια ενός (1) αυτό¬ 
ματου μικροτόμου παραφίνης, πιθανής προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης 15.400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουντο Νο¬ 
σοκομείο. 

Την σχετική διακήρυξη μπορείτε να την παραλάβετε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. 
από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 210-49.18.244. 

Νίκαια, 21 Ιανουάριου 2005 
Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Αριθμ. 1390 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων καλείτους ενδιαφερομένους σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα προσφορά με επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρ¬ 
θρου 4παρ. 4βταυ Ν. 1418/1984 καιτου άρθρου 7του Π.Δ. 
609/1986 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαί¬ 
νιση και Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Εργοταξί¬ 
ου Δήμου Ιωαννιτών» Προϋπολογισμού δημοπράτησης 
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100.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των ποσών για ανα¬ 
θεώρηση 171,21 € καιΦ.Π.Α. 15.254,24€, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Π.Δ. 609/1985 του Π.Δ. 
171/1987,του Π.Δ. 410/1995, του Π.Δ. 305/1996, του Ν. 
2294/1994 του Ν. 2576/1998, του Ν. 2741/1998, του Π.Δ. 
218/99, του Ν. 2940/2001 και του Νόμου 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών, οδός ΚΩΛΕΤΤΗ 4 (4ος όροφος), την 
24η Φεβρουάριου 2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών 10. ΟΟπ. μ). Ανγια οποι- 
ονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
24η Φεβρουάριου 2005, τότε θα διενεργηθεί την 28 Φε¬ 
βρουάριου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1, Α2,1η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη μετηνΑ2,1η και2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝτου Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της ΣΑΣ. του Π.Ο.Ε,, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεωντωνπα- 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον διαγωνι¬ 
σμό ορίζεται σε 1.695,00 € και θα απευθύνεται στο Δήμο 
Ιωαννιτών. 

Τα σχετικά μετο έργο τεύχη, το έντυπο ή τα έντυπα προ¬ 
σφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα παρέχονται 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού 
(7:00π.μ. - 14:30 μ.μ.), οδός Κωλέττη 4 Ιωάννινα τηλ. 
26510 26271, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, προ¬ 
σκομίζοντας απόδειξη κατάθεσης ποσού 15 € υπέρ του 
Δήμου Ιωαννιτών από την Ταμειακή Υπηρεσία (ώρες εξυ¬ 
πηρέτησης κοινού 7:30 π.μ. -13:00 μ.μ.) του Δήμου Ιωαν- 
νιτών, οδός ΚΑΠΛΑΝΗ 11. 

Ιωάννινα, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ 

Αριθμ. 692 

Ανακοινώνουμε ότι το ΤΕΙ Πάτρας διενεργεί, ανοικτό 
διαγωνισμό για την «Συντήρηση του πρασίνου και των 
εξωτερικών χώρων» με αριθμό διακήρυξης 3. 

Προϋπολογισμός 30000 € με Φ.Π.Α. 


Τόπος συντήρησης: ΤΕΙ Πάτρας. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης ιφο- 
σφορών: την 1.3.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. το Τμή¬ 
μα Προμηθειών. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/1996 
(ΦΕΚ 266/Α/4/12/96 καθώς και τα αναφερόμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ίδιου Π.Δ.). 

Ημερομηνία αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης 
στην Ε.ΕϋΕ.Κ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό Τ ύπο την 28.1.2005. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8 π. μ. έως 
14 μ.μ. στο τηλέφωνο 2610369417 Καρακώστας Αθ. 

Πάτρα, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ 
-♦- 

(25) 

Α' ΠΕ.Σ.Υ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
Αριθμ. Διακ. 7/20.1.2005 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την 31 η/14.12.2004 
απόφαση- του ΔΣ του Α' ΠΕΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας, 
τήν 3η/20.1.2005 απόφαση του Σ.Δ του Νοσοκομείου και 
σύμφωνα με τον Ν. 2286/1995, το Π.Δ. 394/1996, τον Κ 
2955/2002, τον Ν. 2741/1999 και τον Ν. 3204/03 και μετά 
άπρ. σχετική εξουσιοδότηση του ΚΥ-Νοσοκομείου Γου¬ 
μένισσας και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων 
Κιλκίς, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό κοινό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τι¬ 
μή, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφίμων για 
το Γ. Ν. Κιλκίς το ΚΥ-Νοσοκόμείο Γουμένισσας και το Θε¬ 
ραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Κιλκίς συνολικής προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης 422,000,00 € συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου καιτου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των 
προαναφερόμενων ιδρυμάτων. Ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορώντων 28.2.2005 και ώρα 14.00 μ.μ. Ημερομηνία 
διενέργειαςτου «διαγωνισμού ορίστηκεη 1.3.2005 καιώρα 
10:00. ΗαποσφράγισητωνΟικονομικώνπροσφορώνθαγί- 
νειστις 16.3.2005 καιώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες έναντι απόδειξης με την καταβολή 
20.00 €. Πληροφορίες για τηλέφωνο-ίαχ 2341038626. 

Ο Διοικητής 
ΑΝΕΣΤΗΣΑΜΠΑΤΖΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Πε.Σ.Υ.Π. ΚΡΗΤΗΣ 

Ανακοινώνουμε ότι ο τακτικός ανοικτός Δημόσιος δια¬ 
γωνισμός της διακήρυξης 36/2004 με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη τακτικών 
προμηθευτών για την προμήθεια «Υλικά Συντήρησης και 
Επισκευής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης 77.476,15 € που επρόκειτο να διενερ¬ 
γηθεί οτις 17.2.2005. 

Μετατίθεται 

Σύμφωνα μετο Π.Δ. 394/1996, άρθρο 10, παράγραφος 
4 και με την υπ’ αριθμ. απόφαση Διοικητή 63/23.1.2005. 
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Η νέα ημερομηνία διενεργεί του διαγωνισμού είναι η 

22.3.2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

Ημερομηνία αποστολής ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ. είναι 

26.1.2005, 

Ηράκλειο, 26 Ιανουάριου 2005 
Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Πε.Σ.Υ.Π. ΚΡΗΤΗΣ 

Ανακοινώνουμε οπ ο τακτικός ανοικτός δημόσιος δια¬ 
γωνισμός της διακήρυξης 35/2004 με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη τακτικών 
προμηθευτών για την προμήθεια Διαφόρων Ηλεκτρολο¬ 
γιών Υλικών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.390,78 € 
που επρόκειτο να διενεργηθεί σας 10.2.2005 

Μετατίθεται 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 394/1996, άρθρο 10, παράγραφος 
4 και με την υπ’ αριθμ. απόφαση Διοικητή 63/23.1.2005. 

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 

1.6.3.2005, ημέρα Τετάρτη και ώραί 2:00. 

Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 

Αριθμ. ΔΦ.2.2./Ε/406 

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟ¬ 
ΝΙΚΗΣ (ΤΕΙ-Θ) ανακοινώνει ότιτην3η Μαρτίου 2005, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών), θα γίνει στα γραφεία του στη Σίνδο, δημόσιος 
ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια μιγμάτων ζω¬ 
οτροφών, για τις ανάγκες του αγροκτήματος του ΤΕΙ- 
Θεσ/νίκης με τμηματική παράδοση για ένα έτος, προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(35.000,00 €) με το ΦΠΑ και σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης υπ’ αριθμ. 04/2005 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση Οι¬ 
κονομικού του ΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή και 
ώρες 11:00 έως 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Προμηθει¬ 
ών και Διαχείρισης Περιουσίας του ΤΕΙ-Θ, οπό την Βασί¬ 
λειο Σταυρίδητηλ: 2310 791161. 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουάριου 
Ο Πρόεδροςτου ΤΕΙ -Θ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
-♦- 

(29) 

Β' Πε.Σ.Υ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

Αριθμ. 673 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗ¬ 
ΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνι¬ 


σμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ με ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρε- 
σης πριν την αποθήκευση 42 ημερών με αρχικό ασκό 450 
γπΙ με συντηρητικό ΟΡΩ σε εξαμηνιαία βάση, αριθμός Δια¬ 
κήρυξης 24/2005 προϋπολογισμού δαπάνης 37.985,00 € 
+ ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης στην Αποθήκη Υλικού, 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 

15.2.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής 
προσφορών) στο Γ ραφείο Προμηθειώντου Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό τύπο την 28.1.2005. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πά¬ 
ρουν πληροφορίες και Διακήρυξη του Διαγωνισμού απο 
το Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 210.8923052-8923574) κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. -14.00 μ.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουντο Νο¬ 
σοκομείο. 

Βούλα, 19 Ιανουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. - Διοικητής 
ΠΑΝ.ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ 

-♦- 

(30) 

Β' Πε.Σ.Υ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

Αριθ. 739 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗ¬ 
ΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙ- 
ΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ σε ετήσια βάση, αριθμός Διακήρυξης 
25/05 προϋπολογισμού δαπάνης 20.060,00 € + ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης στην Αποθήκη Υλικού. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 

17.2.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη υποβο¬ 
λής προσφορών) στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό τύπο την 28.1.2005. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
και Διακήρυξη του Διαγωνισμού απο το Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών (τηλ. 210.8923052-8923574) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. -14.00μ.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουντο Νο¬ 
σοκομείο. 

Βούλα, 20 Ιανουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ - Διοικητής 
ΠΑΝ.ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




